ನಂ. 


ಅ. 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಪೆ ಗಳು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 


: 942 
: ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಬೋಸ್‌ರಾಜು 


(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


: 12.03.2020 
: ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


———— 


ಉತ್ತರಗಳು 


NRBC 0 ರಿಂದ 95 ಕಿಮೀ. 
ರವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆಯ 
ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಕಾಲುವೆಯ 
ಆಧುನೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ; 


| ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 2020-15ರ ಆಯವ್ಯಯದ `ತಂಗಧದ್ರಾ ಜರಾಕಯದ ನವನ 


ನವಲಿ ಹತ್ತಿರ 
ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತ; ತ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 


ಗ್ರಾಮದ 


ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; 
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ 


ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ; 


ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ (NRBC) ಕಿ.ಮೀ.0.00 | 
ರಿಂದ 95.00 ವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ 
Gಿ:18.07.2019 ರನ್ವಯ ರೂ.750.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 
2019ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದಡಿ ಹಿಂಗಾರು 
ಹಂಗಾಮಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ 


ಸಂಗ್ರಹಣಾ ' ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ 
ಹರಿವು ನಾಲೆ ಮೂಲಕ ನವಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ`'ಗೂಗಲ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿಂದ ಗಣೆಕಲ್‌ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ; ಈ 
ಯೋಜನೆಯ "ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ 


ಇರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? 


ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ'ಗಣೆಕರ್‌ ಸಮತೋಲನ ಕಾ 
ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 25/10/2019 
ರಲ್ಲಿ 3ರೂ.189.22 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ.140.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ 


ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸರಇ77 ಡೆಬ್ಲೂ ಖಿಎಂ 2020 


pS 


ಜ್‌ 


ರಮೇಶ್‌ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 
, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


